ಕನಾಟಕ ವ ಪರಿಷತ್‌ 


ಚುಕ್ಕೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತರಪ | 
ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಟ.ತಿಮ್ಯಾಪೂರ 
ಈ [4 
ಘವಸ್ಯಥ'ಹೆಪತು (ನಿಧಾನಸಭೆಂಬಂದ ಚುನಾಂಖತರಾದವರು) | 
ಉತ್ಸಲಿಪಬೇಕಾದ ವಿನಾಂಕ | ೦6.03.2೦2೦ 
ಕಪಂ ಪಶ್ಸೆಗಳು ಉತ್ತರ 
ಅ. | ಬಾರಲಹೋಟೆ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ ಮೀಪಲಡಲಾದ 
ಹಣವೆಷ್ಟು; ಇದುವರೆದೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಿದ ರಪ್ತೆಗಕೆಷ್ಟು; ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು ೭2 ರಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. 
ಆ. |ಈ ರಸ್ತೆಗಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ ವೆಚ್ಚ 
ಮಾಡಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 
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ಅನುಬಂಧ j 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
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13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೌ. 
ಮುಗಿದಿವೆ. 
03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. 


ಬಾದಾಮಿ 


06 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು _- 
ಪ್ರೊಕ್ಕೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 

01 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ತೆರೆಯಬೇಕು 
03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ:-3054-80-196-1- 
03-300 ಲಮ್‌ಸಮ್‌ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ, 


0.00 


15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌) 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
06 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 


ಗ್ರಾಅಪ/109/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2019/ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 
16.11.2019. (Revoked 
Govt. Order) ಸರ್ಕಾರದ 
ಆದೇಶದನ್ನಯ 
[ರೂ.700.00ಲಕ್ಷಗಳ ಬದಲಾಗಿ 
ರೂ.200.00ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ 


ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಯವರಿಗೆ 
ಸೂಚಿಸಿದೆ. 


09 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ 


5054-03-337-00-75-059 
ಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್‌ರಚನೆ 
ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್‌ 


OWweq =\ 
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


38 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಮುಗಿದಿವೆ. 

83 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ 


73 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿವೆ. 
17 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 

121 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. 

38 ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. 


107 


07 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿವೆ. 
30 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 

148 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. 

58 ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. 


5054-03-337-00-75-059 
ಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್‌ರಚನೆ 
ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್‌ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಪರವಾಗಿ 
ಪಂ.ರಾ,ಇಂ.ಇಲಾಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:352 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ: 2018-19 


ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ. ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 

ಗಾ ರಸ್ತ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ, ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ, 


9525.35 


ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ: 2019-20 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:352 
ಅನುಬಂಧ; 


ಇಂವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಚಿಗೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ 
ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


